ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಚುಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 96 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು -: ಶ್ರೀಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸ್ಠಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.12.2021 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ ಉತ್ತರ oo | 
ಅ) [ಕಳೆದ ಮೂರು ARIE ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು  ತಂಪನಿ | 
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಂದ | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದಗಳು |! ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ | 
ಯಾವುವು: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 33/11 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ, 'ಎಕಾಮಗಾರಿ | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನು ಬ೦ಂಧ-1 ಹಾಗೂ 


| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅನುಬಂ೦ಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
| ವಿದ್ಯತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುವು: | 
ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು 


| ಯಾವುವು: (ಜಿಲ್ಮಾವಾರು, 
ಉಪವಿಭಾಗವಾರು, ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಉಪಕೇಂದ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 


| 


ಒದಗಿಸುವುದು) Ces pe | 
ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಬಾಗ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯತ್‌ ಸರಬರಾಜು 


ಗೋಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲ್ಕಲ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ | ಕಂಪನಿಯ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ | 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ 33 ಕೆವಿ | ಗೋಳಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲ್ಕಲ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ 
|! ಕೊಲ್ಲೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರ | ಸ್ಮಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ 33/11 ಕೆವಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ' 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವಾಗ | ವಿದ್ಯತ್‌ ಉಪಕೇ೦ದ್ರವು 2016-17 ರಲ್ಲಿ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗೊಂಡಿತು: (ಮಂಜೂರಾತಿ | ಮಂಜೂರಾತಿಗೊಂ೦ಡಿದ್ದು, ೭1.09.2016 ರಂದು | 
ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) ಈ | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ | 
ಉಪಕೇ೦ದ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ | ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ: 3 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, | ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
' ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ | ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉದ್ದೆ (ಶಿತ 33ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ | ಉಪಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಬಹುತೇಕ ' 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗುವ | 
| ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ | ಒಟ್ಟು 20848 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದೆ "ಶಿತ 33ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗ | 
ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು | ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ | 
' ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ | ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 429 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗ 
| ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು: | ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ | 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಬಾಗದಲ್ಲಿ 
| ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌! 
ವಂ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ | 


| 
| 
\ 


(Diversion of Forest Land) ಕೋರಿ Proposal No: | 
FP/KA/TRANS/ 46242/ 2020/14.06.2020 ರಂತೆ ! 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ | 
ಹಾಗೂ ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ 
ಸಂವಹನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸದರಿ | 
ಪ್ರಸಾವನೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ | 
'ಸುಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿ (EDS-Essential Details 
| Sought) ಅರಣ್ಯಇಲಾಖೆ 


ಪಿ 


ಫಂ 


{ 
H 


| 


| ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ, ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ | 
| ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯಲಾದ Timeline details | 


'ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ | 


ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು | 
ಇಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮ.ವಿ.ಸ. | 
ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ 
ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ: 22.10.2021 ರಂದು ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ 
ಆನ್ಲೈನ್‌ PARVESH PORTAL ಮುಖಾಂತರ 
ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ 


ಇಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮ.ವಿ.ಸ.ಕ೦ 
ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, | 
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ (Diversion of 
್ವಂrest Land) ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 
ಅರಣ್ಯಇಲಾಖೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ತರುವಾಯ, 
ಅರಣ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 33ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, 33ಕೇವಿ 
ಕೊಲ್ಲೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು | 


'ಮಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಣ್ಣೆಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 33 
ಕೆವಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ವಿದ್ಯತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರದ 
| ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಯಾವ 
' ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: ಈ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಯಾವ 
| ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು? 


| ಇ) Tಷುಸ್ಯಾಂ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಹೊಂಬಾಡಿ | 


ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ 
| ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ye | 
ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು 


33 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ 


ಕಂಪನಿಯ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಹೊಂಬಾಡಿ- 
ಮಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಣ್ಣೆಮಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 255 ಇಬಿಎಸ್‌ 2021 


(ವಿ ಸುನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌) 
ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು 


ವರಿಪತ್ತಿನ ಮಾ 
ಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರಹಾಷಚಂದ್ರ ಕೆಟ್ಟ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ಅನುಬಂಧ" 


ಳೂರು 

ಮಂಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ 2311 ಕೆ.ವಿ. 
| SSS ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು 

ಕಳದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ 

| ಮಂಜೂರಾತಿ 


ವಿವರ 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ 
ದಿನಾಂಕ ನಿ 
35 1 2019 |1) 33/1ಡೆವಿ ಉರ್ವ ಮಾರೇ ಟ್‌ ಬಿಐ ಎನ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರ | 


2) 33 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಬಿ ಐ ಎಸ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರ | 
ನವಾಗಾಯ ಕಬ್‌ | 


25 1.2013 
Po is soo 33/15) wodhd JU 


27.01.2018 
ಆವರಣ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರೆ 


4) 2x000)d 33/॥ಡೆವಿ ಊಉದ್ಯಾದೆ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರ | 


06.09.2019 
5) WANONS 33/ರೆವಿ ಅಬೆಕಾ 


6) ಾವಂವಿಎ 33/8ೆವಿ ತಡ ನರ ಕೇಂದ್ರ | 


ರು ವಿವಿ ಶೇಂದ್ರೆ 


10 01 2020 


06.09.2019 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ 


ಮೆಂಜೂರಾತಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಷಿ 
ನಾಂ 
] 


2 ಉಡುಪಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ವಿವರ 


ಇಧಾಪರ್ಠಗಳನಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ 


ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲೆ ವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ವಿವರ 
§ ದಿನಾಂಕ 


ಮಂಗಳೂರು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ | 20s | 33/11ಕೆವಿ ಉರ್ವ ಮಾರ್ಕೇಟ್‌ ಜಿ ಐ.ಎಸ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರ 

2) 33/1ಕೆವಿ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್‌. ಉಪಕೇಂದ್ರ. 

ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ವಾಳೆ-2 25.1.2019 
ಬಂಟ್ವಾಳ 
5x2 5ಎಂವವ 33/1ರವಿ ಉದ ಬಾಗೇಯೆ ಕಬೇರಿ 

27.07.2018 
ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಆವರಣ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರ 
2 


ಪಿ ವ 
ಭಾ | 06.09.2019 [4) ೨,8ಎಂಬಿಎ 33/1ಕೆವಿ ಉದ್ಯಾವರ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರ 


ENN RS | 


ಸತ ವರ್ಷಗಳಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ತಗತ್ತಪಾಳವಣಾಗಿರುವ ವೆದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ನವರ 


ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗೆ ಉಪವಿಭಾಗ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿವರ 
ದಿನಾಂಕ 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. 
WH ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 96ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 


ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ 33/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


ವಿಭಾಗ 


A ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 


ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿವರ Ra 


ಪುತ್ಣೂರು 


ಪುತ್ಣೂರು ನಗರ 


ಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ 


ಮೂದಬಿದ್ರೆ 


33/1ರೆವಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ | 49h AC. 2304 2020 


33/1ಡೆವಿ ಕೋಟೆಕಾರು ಉಪಕೇಂದ್ರ | is TAG. 0? 08 202! 


33/1ಡೆವಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ sist TAC. 07 OB 2021 


ಸಾಗರ 


ಮುಲ್ಗಿ 


೫12.5 ಎಂವಿಎ 33/1ರೆವಿ ಬಜಗೋಳಿ 
ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ 
(ಮುಡಾರು) ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರ 
8ವಂವಿಎ 33/1ಕೆವಿ ಪಡುಬಿದೆ ವಿವಿ 
2 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಥೆ 
ಕೇಂದ್ರ 
x8ಿವ೦ವಿಎ 33/1ರವಿ ಕಾಪು 
ಉಡುಪಿ ಕಾಪು 
ಕೇಂದ್ರ 


ಹೊಸನಗರ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಕಳಸ 


33/1ಕೆವಿ ಎಳತ್ಲೂರು ಉಪಕೇಂದ್ಯ 5h IAC. 23 04 2020 


' ' 3d [ hy 
ವೇ ತೆ ಗಟ ಯೌಲದೈದೆಯ್ನೆ ಬಂ ೨4 


ಪರಾ 


2 


ವೃತ್ತಿಯ ವೈಗತಿಯಲ್ಲಿಯೆತ್ತೆದೆ 


pS ವ ps osc pdt 
ವಿಸೈತೆ ಯೋಜನ ವೆದದಿ ಲಅಸುಮೊದಿ 
ದೆ 


ಹಂತೆದೆಗ್ಬಿರು: 


॥8ವಿಂವಿವ 33/1ಕೆವಿ ಬೈಲೂರು ವಿವಿ 
ಕೇಂದ್ರ 


18ಎಂವಿಎ 33/1ಕೆವಿ ಬೆಳೆ ವಿವಿ 
ಕೇಂದ್ರ 


— 


ಸ್ಲಾವೆನೆಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಲಹಃ 


ಸಮಿತಿಗೆ ನಲ್ಲಿನಬೇಸಿರುತ್ತದೆ 


33/1ಕೆವಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ಉಪಕೇಂದ್ರ| 51s! TAC. 07-08-202! 


ಸದರಿ ಉದೆಕೇಂದ,ದಕ್ಲೆ ಬೂ ಸ್ರಾದೀನ 


ಪ್ರಪ್ರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


33/ಕೆವಿ ಬೈಸೆ ಉಪಕೇಂದ್ರ 29th TAC, 02-06-2016 


33/1ಕೆವಿ ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ | 441 TAC. 29-01-2020 


33/1ಕೆವಿ ಜನ್ನಾಪುರ ಉಪಕೇಂದ್ರ | 31st TAC, 17-08-2016 


33/1ಕೆ.ವಿ ಬಾಳೆಹೊಳೆ ಉಪಕೇಂದ್ರ 


ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಸ್ಪತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು 
ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ವಿನಸ್ಪತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ತಯಾರಿಕೆ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ದಿನಾಂಕ ೦3 ೦3 202! ರಂದು ಭೂಮಿ 
ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು. ವಿಸ್ಪತಾ ಯೋಜನಾ 


ವರದಿಯು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಸದರಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೂಮಿ ಗುರುತಿಸಿದ 
ನಂತರ ತಂಡಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗೆ 


ಪ್ರಸ್ನಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು 
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OFLICIAL MEMORANDUM 


work of establishing 


SEEN Administrative approval for the 


F ಸ್ನ 1x5MVA, 3311kV sub-station at Kollur, Kundapura Taluk 
} \ and construction of 33kV SC line using coyote conductor toa 


fi 
3 ನಿವ ಭ್‌ p 4 bc 
ರ 1 distance of 20.848 kms by tapping the existing 33kV 
9p pale 7s » { Kundapura Byndoor line - Reg. 
ಇ qa 1. Proceedings of TAC meeting held on 23-04-2008 vide 
ಸತಂ ತೆ Memo No. MESCOM/ 2712-22/ 08-09 dated 15-05-2008. 


2. Ltx. No. CEE-MZ/ SEE(P)/ AEE(P) 16-17/ 2767-70 dated 
08-06-2016 of Chief Engineer (Electy, O&M Zone, 


MESCOM, Mangaluru. 
3. T. O. Approved Note No. 461 dated 06-07-2016. 


POPS] 


1 have been directed to convey administrative approval for the 
Detailed Project Report in respect of the work of establishing 1x5MVA, 33/11kV 
sub-station at Kollur, Kundapura Taluk and construction of 33kV SC line using 
coyote conductor to a distance of 20.848 kms by tapping the existing 33kV 
Kundapura Byndoor line at a total estimated cost of Rs. 9,02,05,584.00/- (Rupees 
Nine Crore Two Lakh Five Thousand Five Hundred Eighty Four Only). 


de Superintending Engineer Ele (Proc) 
MESCOM, Mangaluru 


Act 1 
Ee 


Copy submitted to: (| " i 
BMECOM, Mangaluru with one set of DPR. 


1. Chief Engine lec SME 


Copy to: ; 
2. Superintending Engineer (Ele) (Tech), Corporate Office, MESCOM, Mangaluru to issue 
budget. 
3. Superintending Engineer (Ele), O&M Circle, MESCOM, Udupi. wah Kl 
Executive Engineer (Ele), O&M Division, MESCOM, Kundapura. Shadi 
5. MF/OC. ai \ 


NAN 
Executive Engineer (Elect. 
MESCOM © & M Division 
Kundapura 


\ 


imited 
Mangalore Electricity Supply Company Lim 


GENERAL ABSTRACT 


S1 No Particulars Amountin Rs, 
| Rial Fondopaa] SE 
Establishing 1x5 MVA, 33/11 KV sub Station at Halkal in Kundapura k ೯ 5765 
1 Taluk, Udupi District ಐ 2೨.೦೨,೧3 & | 
| Construction of 33 KV Single Circuit Tap line, from the existing Heroor - 
೨ Chithkadi 6 pole structure to a distance of 20.848Kms’ to the proposed 


1x5 MVA, 33/11 KV Sub Station at Halkal in Kundapura Taluk, Udupi 4 


47260 { 
stimated cost ಜ್ತ 
“otal Project Cost (SS - 
ಸಾಜಾ | SpA IIT | 
pS ್‌ ಘಿ ee «. R “ple 
| CERTIFICATE SEL DS { 9,0%,೦ 5,5 [2 


A ಟ್ಟ ee is | 

tertified that the project estimate has been prepared by my gazetted Assist based on the 
fajor Works/KPUD/MESCOM Camn 5,’for the safe & economical 
vay of execution of the work. ಭಾ 3 ಎ TLS! 


a i 


| J ©) | Assistant Ex cutive Engi leer (Ele) 
O&M Selon, MESCOM, Kolur, | ivisi 


Kk ARC il 
ಕಲಮ ಫಟ ಟ್‌ ¥4 8 ow 
N eso sme sok ಎರಾ ಜಿ ಪ್ರಿಸಂ ors | 
| ಹ hee 
- Execu De 7&1 ) R v- 
A a ಜು ಕೆ | Superintending Engineer (E 
O&M Division, ME COM, Kundapura ಸ O&M Circle MESCOM 
| UDUPI 
* ¥ 
| es key 


.( 
“Mpa | 
Executive Englmebr (Elect.) 
MESCOM 0 &m Divislon 


Kundapurg 
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ಸಾರ. ಯತ DN 


py 


ವಾಲಿ pie ಪಿರ... ee 
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ಂಂಾಂಳಾ ಲಾರಿ ಅ ST eT 


ಜಂ. ೪. ಣಂ... Fz 42404... ಟಾ 


pe (5 1 
he ತಾನ] ಕಾ UT 
ಸ್ಥಾ ರುಂದಾಮರ ಮೆಸ್ಲಾಂ ಭಾ ಮೆಸ್ಲಾಂ ಕುಂದಾಮರ 


ಬಿಸ್ಹಾಂ 'ಶುಂದಾಖುಲೆ 


ದಾ ಪಾರ್‌ ರಾ ಎಳಾಧನಾಡನಾ. ಈ ಸವರ 


(atchs alloted wich OM No: 


Fé 14498 -SD4/i2.0 
se / 


4° Budget &. 9೦೩.೦6 
$< SEE Cech ge (Tet) mM - 204! -01/ 2016 -t 
by 5 7ekk., pant fc Mogg? 
ರೌ ೮5.೦9. 

ವಿ. Technic 'ಆanಲಂ೧ 30' uDP-1/ 14.120/ 93/ 16-17 ಡೆಂಟಿ 
ee dup! ache 
val OM Mo: mescot See (2 A) 


ಧ್ನ dh. j {dav Q1/X40 
ie 1 16-07-16 5 cee ( Poe), (G5) 
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~Halkal. As the 33KV line js to be dra 


REPORT 
TAT. 0 SSPY 
qa AHHH 97020 
This estimate amounting to Rs. 944% » ici ರ Se 
1x5 MVA Sub Station at Halkal(Kollur) in Kundapura Taluk, Udupi 


This project of establishing 33/11 KV, 1x5 MVA Sub Station at Halkal is approved 
in the in the TAC meeting held on 23-04-2008, at corporate office Vide OM No. 
MESCOM/2712-22/08-09 dt:15-05-2008. 

It is proposed to feed the proposed 33/11 KV, 1x5 MVA Sub Station at Halal from 
110/33/11kV Navunda MUSS. At present already 33kV double circuit line is drawn 
trom Navunda MUSS to Heroor Chithkadi 6 pole structure to a distance of 3kms. It 
is proposed to extend this 33kV line from Heroor Chithkadi 6 pole structure to a 
distance of 40843 kms to feed the proposed 33/11 KV, 1x5 MVA Sub Station at 
wn in the forest area, Covered conductor is 


proposed for 10.1kms of the line length and for the rest 10.74kms, overhead Coyote 


conductor is proposed, 


One No. 5 MVA, 33/11 Kv Power Transformer is considered with 2 Nos. of 33 KV 
SF6 circuit breakers, one for the Incoming line and the other for the Transformer. 


; PTs, Isolators are made in the Estimate. 
ery set & charger, DCDB and ACDB for 
ipments like 33kV breakers, 33kV control 


Provision is made for 110V 100Ah Batt 
arranging DC & Ac supply to the equ 
panels, 11kV Switchgears etc. 

The existing 11kV Kollur Feeder from 33/11KV Byndur MUSS and 11kV Vandse 
Feeder from 33/11kV Tallur MUSS 

voltage regulation is beyond the per 
feeder in to Mudur,Idoor & kollur ¢ 


power for agriculture is also 8 
a necessity of establishing the substation at the earliest, 


CERTIFICATE 


Certified that this estimate is prepared in the most economical way for safe 


execution of the work based on the major works/ KPWD/MESCOM common SR for 
the year 2014-15, 


e icer, Assistant iN, 
O&M Section, MESCOM, 


O&M Sub Division MESCOM, 
Kollur. 


rowing. Hence there is 


Byndur. 


sh eer(Elec) supennd¥lfo Engineer (E 


ircle, MESCOM 
O&M Division ME COM, Kundapura O&M Circle M 
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